- МАПКЕ D'OUVRAGE ???? 
- ОРЕКАПОМ CONSTRUCTION DU ВАПМЕМТ D5 
- ENTREPRISE TITULAIRE 


DECOMPTE GENERAL 


Recapitulation des acomptes 
mensuels et du solde 


PIECES CONSTITUTIVES DU DECOMPTE GENERAL 


есе n° 1: Decompte 
anal Pièce n° 2: Etat du 
Bolde 


Pièce n° 3: Récapitulatif des acomptes mensuels et du solde 


RECAPITULATIF DES ACOMPTES MENSUELS 


ET DU SOLDE 
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RECAPITULATIF DES ACOMPTES MENSUELS 
ET DU SOLDE 


ACOMPTES MENSUELS ENTREPRENEU MONTANT DES ACOMPTES 
R 


MANDATE MENSUELS TTC 


a restituer a la fin du délai de AIEN 


MOTALGENERAL:a+b+c= IIC dont TVA: 





Le present dċcompte general аггейе au montant де: TOUTES TAXES COMPRISES 


Dressé a: Approuve Accepte 
le: le: le: 


Par le Maitre d'Oeuvre La personne responsable du marché L' Entrepreneur 
(signature et cachet commercial) (signature et cachet commercial) 





(2) Montant de la Tva compris dans le total général. 


MAITRE D'OUVRAGE : SMINA ETAT DU SOLDE 


OPERATION : 





CONSTRUCTION DU BATIMENT D5 
MIN d'AVIGNON 







(en chiffres) 


(en lettres) 
établi sur la base du décompte des travaux exécutés 
pendant le mois de 
Etabli par l'entrepreneur et soumis L'entrepreneur 
pour verification au maitre d'oeuvre (signature et cachet) 
le: 





SOUS TRAITANTS : 
MONTANT DU MARCHE Hors T.V.A Montant TTC 


INITIAL 
Avenant n° 1 


Avenant n° 


"s. — _ 
MAITRE D'OEUVRE : GW 


ARPEGE - ARCHITECTURES 


5 rue Nicolas Lescuyer 
84000 AVIGNON 


ENTREPRISE TITULAIRE ET SOUS TRAITANTS A PAYER SOMMES TTC DONT T.V.A. 





Regu par le maitre d'ceuvre TRANSMIS POUR CONTROLE CONTROLE 
le: BON POUR PAIEMENT 
Vérifié par le maitre d'œuvre Le Maitre d'Ouvrage LE : 
le : chargé d'opération Maître d'ouvrage 
cachet et signature (visa) (visa) 
le le 


Notifié à l'entrepreneur 
le : 
Transmis au Maitre d'ouvrage 


ОЕСОМРТЕ 


1 - Avance forfaitaire 
2 -Autres avances 
3 - Approvisionnements 


Travaux 


8 - Résorption avance forfaitaire 
9 - Résorption autres avances 


10 - Précomptes ou retenues 


13 - Différence (7-12) 


14 -Actualisation 


18 - TOTAL Н.Т. (13 а 17) 
19 - TVA 20,00% 


20 - TOTAL TTC (18+19) 


21 - Penalites 


22 - Intéréts moratoires* 


23 - TOTAL (20 à 22) 


24 - A déduire К С 5% sur ТС 


25 - Différence (23-24) 


26 - Cumul des acomptes antérieurs 


27 - A REGLER 


LIBERATION DE LA RETENUE DE GARANTIE 


1- RG TOTALE : 


DETAIL DU SOLDE 


DECOMPTE SOLDE 
DIFFERENCE 
PRECEDENT 


Etabli par le Maitre d'oeuvre 


Signature et cachet 


du Maitre d' oeuvre 


Maitre d'ouvrage 


sauf opposition dont TVA 
NET A PAYER а 20,00% 





DECOMPTE FINAL 


PIECE N° 1 DU DE COMPTE GENERAL 


Opération : 
CONSTRUCTION DU BATIMENT D5 


Maitre de l'ouvrage : SMINA 


ENTREPRISE TITULAIRE : 


LE PRESENT DECOMPTE EST EST ETABLI EN PRIX EN PRIX DE BASE 


INDICATION DES OUVRAGES QUANTITES PRIX | DEPENSESHIVA HTVA 
UNITAIRES 
PART EMSS TRE 


ANEP TE aid 


INDICATION DES OUVRAGES QUANTITES PRIX DEPENSES HTVA 
АПАБЫЗ. — — 





TOTAL 


DECOMPTE FINAL 


TRAVAUX 
PRIMES 
INDEMNITE 


TRAVAUX EN DEPENSES CONTROLEES 


TOTAL (1 a 4) 


RETENUES 
PRECOMPTES 
PENALITES DE RETARD 


TOTAL (6 a 8) 


10. 


11. 


12 TOTAL TTC (10 + 11) 


13. PENALITES DE RETARD 


14. INTERETS MORATOIRES 


15. MONTANT DECOMPTE FINAL 





PROJET DE DECOMPTE FINAL RECU DE L'ENTREPRENEUR LE..................... ARRETE LE PRESENT DECOMPTE 
ETABLI PAR L'ENTREPRENEUR LE PRESENT PROJET DE DECOMPTE FINAL : FINAL AU MONTANT DE : 


пи фан KONT 
(signature et cachet commercial) „ЕФТАССЕРТЕ [7] EST RECTIFIE CI | 


EST НХЕ AU MONTANT ОЕ: 


Le Maitre d'œuvre 
La Personne responsable du 


Marche 


